الرقم 


21.1 


12.1 


22.1 
32.1 
1472.1 


13.1 
23.1 
3.3.1 
143.1 
5.3.1 
603.1 
7.3.1 
23_31 
23.1 
1113.1 
1103.1 
12.3.1 
1..ظ12 
13.1 
3.1ظ1 
13.1ظ1 
13.1 


فهرس الجزء الأول الأحكام العامة 


العنوان 
الفصل 1.1 تعاريف ومفاهيم عامة 
تعاريف 1000010 
مفاهيم عامة ا 
الفصل 2.1 المهندس 
صلاحيات المهندس 0100 
واجبات ممثل المهندس 00000 
التقصير في تنفيذ أوامر المهندس 22000000 
مرافق جهاز الإشراف 1000 
الفصل 3.1 المقاول 

مهندس الموقع 232*535 
اليد العاملة 0 
تعاون المقاول 00 
العلاقات بين المقاول والعمال 0000 
الأذونات والرخص والضرائب 00 
تأمين الطاقة الكهربائية والمياه 0 
آبار المياه 021 
إزالة الإنشاءات والعوائق 121111 
المنشآت المؤقتة 5277000 
اللافتات 1 
مخططات الورشة 1 
أوتاد الإنشاءات والخطوط والمناسيب 51000 
المرافق العامة الموجودة في الموقع 0 
التقيد بالحمولات المسموحة ا 
فتح أجزاء من المشروع لحركة المرور 00000 
توثيق مراحل التنفيذ 0 
مخططات الأعمال كما نفذت 21011 


3.1ظ1 
13.1ظ1 
201.1 


1.1 
2.4.1 
32.1 
414.1 
524.١‏ 
6004.1 
41م 
2.1 
241 
1114.1 
14.1 
12.1 
1..ظ1 


1.5.1 
2.5.1 
3.5.1 
45.1 
5.5.1 
65.1 
5.1م/ 


16.1 
26.1 


مسؤولية المقاول عن العمل 000 


انتهاء مسؤولية المقاول عن العمل ا 0 
لفن اموق 0 


الفصل 4.1 مراقبة المواد والتوريدات 


متطلبات الجودة للمواد والتوريدات 0 
مصادر المواد المحلية ا 


المواد التي تقدمها الإدارة ا 


الحقوق في المواد الموجودة في موقع العمل 


الو 1-0 
مراقبة الصنع 10 


كزين المواد 20000 


نقل المواد ش+5#3#*«**'5 
القوالب القياسية والقدد 2100 


العينات والاختبارات 2-00 
مخططات مراقبة الجودة 1000000 
مراقبة الأعمال والمواد ا 


المواد غير المقبولة له 
طرائق التنفيذ 000000 


الفصل 5.1 مدة التنفيذ 


أمر المباشرة دز 11111100 
البرنامج الزمني 000 
أوقات العمل 0 
التوقيف المؤقت للعمل 0 


تحديد مدة العقد وتمديدها 21175700006 


غرامة التأخير 00 
مكافأة الإنجاز المبكر 125 


الفصل 6.1 قبول العمل 


عام 20062 
أساليب تحديد مدى مطابقة الأعمال ا 
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27 
27 


37 
37 


121 
221 
231 
011ظ2 

32.6.1 


1/1 
2/.1 
32/.1 
471 
57.1 
067.1 
1011م 
2.1 
2.1 
1/1 


16.1 
2.6.1 
3...1 
4_1 


1.0.1 
2.0.1 
32.3.1 
4_0.1 


المعاينة بالنظر 
شهادة المطابقة 
المطابقة بالقياس أو بالاختبار 
التقييم الإحصائي للعمل وتحديد معامل الدفع 
إزالة الأعمال غير المقبولة 
الفصل 7.1 القياس والدفع 
عموميات 
قياس الكميات 
شمولية السعر (أساس الدفع) 
التعويض عن الكميات المعدلة 
الدفع عن العمل على أساس حساب القوة العاملة 


(بالأمانة) 
العمل دوت موافقة 
١‏ 5 


الكشوف الشهرية 
الكشف النهائي 
التوقيفات 
الفصل 8.1 الاستلام 
الغاية من الاستلام 
الاستلام المؤقت 
الاستلام النهائي 
الاستلام الجزئي 


الفصل 9.1 التعديلات والتغييرات 


المخططات الإضافية 
تعديل كميات العقد 
الأعمال الإضافية غير الواردة في العقد (أمر التغيير) 
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الفصل 10.1 المسؤولية القانونية والتأمين 
11.2.1 التقيد بالقوانين 0 


21.0/.1 ضمان حقوق الملكية وبراءات الاختراع 15 
2.01.1 عوائد حق الملكية 11000 


14111.11 ملكية ما يخرج في الموقع من آثار ومستحاثات ا ا 1 


وقاية الممتلكات والمواقع الطبيعية وإعادتها إلى 

حالتها الا 3 #31##71100*ظ2ظ«2 
مسؤولية المقاول عن الممتلكات العائدة للمرافق 

والخدمات' الجادة 1ب 511000 


0101م مين حرم الطريق 7 011 
20.1 إعادة تغطية الحفريات المرخصة 1 


52.0.1 


0610.1 


20.1 القوة القاهرة 0 
1 عدم التنازل عن الحقوق القانونية 1100 
11011 المسؤولية عن المطالبات بالأضرار 100000 
2١1‏ ا التأمين 00 


الفصل 11.1 المطالبات وحالات سحب الأعمال والفسخ 


الإجراءات في حالة المخالفات أو القصور في تنفيذ 
العقد -- 000 


2.1 المطالبات 1 


111.1 


31.1.1 تسوية الخلافات ل ا 
1411.1 سحب العمل من المقاول 00 
51.1 الإجراءات في حال سحب الأعمال ا 
62.1 فسخ العقد من قبل الإدارة اه 
1ك211 فسخ العقد من قبل المقاول ل 
الفصل 12.1 حماية الأعمال وتأمين شروط السلامة 
1.2.1 تدابير السلامة ل 
21.2.1 حماية الأعمال من الأمطار والسيول والعوامل الجوية 0 
3.0.1 أعمال الحماية والصيانة أثناء التنفيذ 0 


112.1 استعمال وتخزين المتفجرات 200009 
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21.1 
0612.1 
0121م 
2.1 


11.1 
2.3.1 
32.1.1 
41.1 
52.0.1 
0613.1 
13.1 
2.1 
521 


الإصلاحات العاجلة 
تسهيل استعمال الطريق وسلامته 
التحكم بالمرور في مناطق العمل 
الوقاية من الحريق 
الفغصل 13.1 حماية البيئة 


مجابل المواد البيتومينية 
التخلص من المواد غير الصالحة 
نوعية المياه 

النفايات الخطرة 

الغبار المتطاير 
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65 
65 
65 
66 


67 
67 
67 
67 
67 
68 
68 
68 
68 


